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SGDOC 


MEMO N. : 274/2021 


MAT. : Adjunta acta N*011, cuarta Visita a 
terreno, de la Restauración de Iglesia 


Virgen de la Asunción de Ticnamar. 
A Arica, 14/04/2021 
—_—Al 


Edo] 


ARICA Y PARINACOTA 


GS GO R1ER MO REGIONAL 


DOCUMENTO ELECTRONICO 


BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 


: Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional 


Humberto: 

Junto con saludar, y de acuerdo a lo informado el dia de hoy, en su calidad de Jefatura DIT, en el 
marco de la fiscalización que se efectúa a FAMSV, vinculada con la Restauración de la Iglesia de de 
la Virgen 

de la Asunción de Ticnamar, se adjunta para su registro y conocimiento acta N*011 correspondiente a 
la cuarta visita al poblado de Ticnamar. 

Se informa que al momento de efectuar visita aun se describe incumplimiento de convenio vigente, 
por incorporación de partida que no se encuentra descrita en convenio original y en su primera 
actualización. 

Se logro tomar conocimiento que DIPIR-GORE efectúa regularización de proceso administrativo- 
Jurídico, para desarrollar segunda actualización de acuerdo a lo informado por Administrador 
Regional (s) 

De esta manera se informa con interés que presente visita se tomo conocimiento que FAMSV dono 
sobrecubierta a la comunidad, ante lo cual se efectúa coordinación con Unidad Jurídica ara expresar 
pertinencia y si aplica donación. 

Se expresa que Inspector Fiscal se encuentra presto a colaborar en lo que se requiera. 

Quedo atento . 


saludos. 
BRUNO BOGGIONI RIVERA 
Profesional DIT 
División de Infraestructura y Transportes 
BBR / bbr 
DISTRIBUCION: 


Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional 
CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional 

Jefe Departamento - Departamento Jurídico (GORE) 

Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional 

LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes 
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